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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 
dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Rok 1898. Wydano i rozesłano dnia 5. Listopada 1898. Część XI. 


Nr. 91. 


Us ta w a 
z dnia 6. września 1898, o zabudowaniu potoku Bystry. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galieyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, rozporządzam co następuje: 


$. 1. 


Zabudowanie potoku Bystry w gminach Zakopane i Murzasichle ma być 
wykonane jako przedsiębiorstwo krajowe. 


4 


g. 2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt c. k. oddziału 
lesno- technicznego dla zabudowań potoków górskich z r. 1895 preliminu- 
jący koszta robót na 120.000 złr. w. a. 

Wydział krajowy jest jednak upoważnionym do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z administracyą państwa w granicach po- 
wyższej sumy kosztorysowej. 


5. 3. 


Do pokrycia kosztów budowy ma się przyczynić: 

a) galicyjski fundusz krajowy bezawrotnym zasiłkiem w wysokości pięć- 
dziesięciu procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny z zastrzeżeniem konstytucyjnego 
zezwolenia w myśl $. 6. ustępu 1. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. 
Nr. 116 takimże bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości pięćdziesięciu "ik 
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g 4. 


Datki kraju i państwa mają być uiszczone w czasie budowy w miarę 
rzeczywistej potrzeby dla wykonania robót programem objętych. 


8. 5. 


Bliższe postanowienia co do sposobu wykonania przedsiębiorstwa, kie- 
rownictwa budowy i wpływu administracyi państwa na tok spraw techni- 
cznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, określi rozporządzenie wykonawcze 
ułożone przez Wydział krajowy wspólnie z Namiestnictwem, a zatwierdzone 
przez Ministerstwo rolnietwa. 


g. 6. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być po ukończeniu budowy utwo- 
rzoną po myśli $. 45. ustawy krajowej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. 
Nr. 38. w drodze administracyjnej spółka interesowanych właścicieli grun- 
tów i innych nieruchomości, a to bez względu czy się na to zgodzą lub nie, 
a rozkład datków na poszczególnych członków spółki ma być uskutecznio- 
nym według postanowień $. 66. powołanej ustawy. 


$. 7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi rolnictwa, 


Franciszek Józef w. r. 


Kast w. r. 


Nr. 92. 
Obwieszczenie 


e. k. Namiestnictwa z dnia 14. października 1898 L. 10.715/pr., 

którem ogłasza się ułożone przez Wydział krajowy w porozumieniu , 

z e. k. Namiestnictwem a zatwierdzone reskryptem c. k. Minister- 

stwa rolnictwa z dnia 14. września 1898 L. 20.101/3520 rozpo- 

rządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 6. września 1898 Dz. u. kr. 
Nr. 91, o zabudowaniu potoku Bystry. 


©. k. Namiestnik: 
Piniński w. r 
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Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 6. września 1898 Dz. u. kr. Nr. 91, o zabu- 
dowaniu potoku Bystry. 


g. 1. 


Zabudowanie potoku Bystry w gminach Zakopane i Murzasichle ma być 
wykonane przez organa e. k. oddziału leśno-technicznego dla zabudowań 
potoków górskich pod nadzorem Ministerstwa rolnictwa i Wydziału krajowego. 


2 


(zas budowy ustanawia się na lat cztery, począwszy od roku 1898. 


§. 3. 


Koszła budowy, tudzież wydatki kancelaryjne, komisyjne i wszelkie 
koszta zarządu mają być pokryte z funduszu budowy utworzonego w myśl 
$. 8. ustawy z dnia 6. września 1898 Dz. u. kr. Nr. 91. z zasiłku kraju 
i państwowego funduszu melioracyjnego. 

Zarząd funduszu budowy prowadzi Wydział krajowy. 

Zasiłki kraju i państwowego funduszu melioracyjnego mają być wpła- 
cone do funduszu budowy na ręce kasy Wydziału krajowego w czasie ozna- 
czonym w $. 2. tego rozporządzenia w miarę rzyczywistej potrzeby wyka- 
zanej corocznie przez kierownika budowy. x 

Wypłata rat zasiłku państwowego funduszu melioracyjnego zależy jednak 
od poprzedniego konstytucyjnego zezwolenia. 


g. 4. 


Kierownictwo budowy porucza Ministerstwo rolnictwa technikowi laso- 
wemu, któremu może Ministerstwo rolnictwa przydzielić odpowiedni organ 
leśno-techniczny do bezpośredniego prowadzenia budowy (zawiadowcę budowy). 


§. 5. 


Dodatki budowlane, dyety i koszta podróży zawiadowcy budowy, wzglę- 
dnie odpowiednią część przyznanego mu ryczałtu na koszła podróży, tudzież 
część poborów aktywalnych przypadającą za czas jego wyłącznego zajęcia 
przy tem przedsiębiorstwie, pokrywa fundusz budowy. 

Również pokryć ma fundusz budowy odpowiednią część ryczałtu na koszta 
podróży i poborów aktywalnych kierownika budowy za czas jego wyłącznego 


zajęcia w przedsiębiorstwie, 
ę g 40* 
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Zwroty, jakie fundusz budowy ma uiszczać państwowemu funduszowi 
melioracyjnemu z powodu wydatków pokrytych z tego ostatniego funduszu 
oblicza i ustanawia cezorocznie Ministerstwo rolnictwa. 


5. 6. 


Kierownik budowy przedkładać ma Wydziałowi krajowemu najdalej do 
końca lutego każdego roku budowy program robót na rok bieżący wraz 
z potrzebnymi planami i kosztorysami do zatwierdzenia w porozuminiu z Mi- 
nisterstwem rolnictwa. 

W ten sam sposób należy postąpić, gdyby w czasie rocznego. okresu 
budowy okazała się potrzeba zmiany ustanowionego programu robót albo 
projektu służącego za podstawę zabudowania. 


5. 7. 


Wykonanie robót odbywać się ma z reguły w zarządzie własnym, przy- 
czem zaleca się przedewszystkiem robota za wynagrodzeniem od wymiaru. 

Kierownik budowy może jednak wykonać poszczególne kategorye robót 
w drodze akordu na podstawie cen jednostkowych. 

Gdyby potrzebne ceny jednostkowe nie były podane w projekcie, musi 
je zatwierdzić Wydział krajowy. 


8. 8. 


Z końcem każdego miesiąca przedkładać ma kierownik budowy Mini- 
sterstwu rolnictwa i Wydziałowi krajowemu krótkie a jasne sprawozdanie 
o postępie i stanie robót, z końcem zaś każdej kampanii roboczej sprawo- 
zdanie roczne z czynności budowlanej i jej wyników, tudzież innych ważniej- 
szych spostrzeżeń na polu roboczem. 


§. 9. 


Wydziałowi krajowemu i Ministerstwu rolnictwa przysługuje prawo prze- 
konywać się każdego czasu o postępie robót i ich jakości. 

Organa leśno-techniczne znajdujące się na miejscu i zajęte prowadze- 
niem robót obowiązane są udzielać żądanych wyjaśnień organom w tym celu 
wydelegowanym. 

Koszta takich inspekcyj nie mogą jednak obciążać funduszu budowy. 


8. 10. 


Na pokrycie wydatków budowlanych, jako to: płac dziennych, należyto- 
ści akordowych, wydatków aa narzędzia, materyały i roboty rzemieślnicze 
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asygnuje Wydział krajowy na czas rocznego okresu roboczego zaliczki mie- 
sięczne na ręce kierownika budowy. 

Wysokość zaliczek potrzebnych na każdy miesiąc preliminować ma kie- 
rownik budowy przed rozpoczęciem okresu roboczego stosownie do rozmiaru 
robót zatwierdzonych na rok budowlany i w miarę środków na ten cel roz- 
porządzalnych. 


§. 11. 


Na podstawie list wypłat, wykazów należytości akordowych i kwitów ma 
kierownictwo budowy zestawiać co miesiąc rachunek budowy i przedkładać 
go Wydziałowi krajowemu wraz ze wszystkimi dowodami najdalej do 15. 
następnego miesiąca. 


g. 12. 


Ostateczny rachunek wszystkich dochodów i wydatków funduszu budowy 
sporządza Wydział krajowy, który też szczegółowe zamknięcie rachunkowe 
wraz ze wszystkimi przez kierownika budowy przedłożonymi operatami ra- 
chunkowymi przesyła Ministerstwu rolnietwa najpóźniej do 1. marca każdego 
następnego roku i udziela potrzebnych wyjaśnień, 


8. 13. 


Z końcem każdorocznego okresu budowy zażądać ma kierownik budowy 
kolaudacyi wykonanych robót. 

Komisya kolaudacyjna składa się z organu technicznego wydelegowanego 
przez Ministerstwo rolnictwa i z takiegoż organu Wydziału krajowego. 

Komisya ogląda i bada wykonane roboty przy współudziale kierownika 
budowy. 

Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz budowy. 

Protokół kolaudacyjny ma być przedłożony Ministerstwu rolnictwa i Wy- 
działowi krajowemu do zatwierdzenia po porozumieniu się. 


8. 14. 


Wydana reskryptem Ministerstwa rolnictwa z dnia 2. września 1888, 
L. 12.146, a zmieniona częściowo reskryptem tegoż Ministerstwa z 27. lutego 
1895, L. 4895 instrukcya służbowa dla c. k. leśno-technicznego oddziału 
dla zabudowań potoków górskich służyć ma za wskazówkę co do postępo- 
wania przy wykonaniu niniejszego przedsiębiorstwa, o ile tej instrukcyi nie 
zmieniono lub nie uzupełniono postanowieniami tego rozporządzenia. 
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Nr. 98. 
Og ło s ze nie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 9. października 1898 L. 61.385, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechnym w Drohobyczu. 


Na mocy $. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą c. k. Namiestnictwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym w Drohobyczu za leczenie 
i pielęgnowanie chorych: od dorosłych w kwocie 66 ct. a. w., a dla nie- 
letnich 33 et. a. w. począwszy od 1. października 1898. 

Lwów, dnia 9. października 1898. 
Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 
Qzłonek Wydziału krajowego : 
Dr. Franciszek Hoszard w. r. 


Nr. 94. 
0 gł os z e nie 


Wydziału krajowego Królestwa Galieyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 8. października 1898 L. 61.390, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechnym w Tarnopolu. 


Na mocy $. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą e. k. Namiestnictwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym w Tarnopolu za leczenie i pie- 
lęguowanie chorych: od dorosłych w kwocie 60 et. a. w, a dla nieletnich 
30 ct. a. w. począwszy od 1. października 1898. 


Lwów, dnia 8. października 1898. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
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Nr. 95. 


0 gł o.s z e n.i e 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z. Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 8. października 1898 L. 61.389, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechnym w Tarnowie. 


Na mocy $. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą e. k. Namiestnictwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym w Tarnowie za leczenie i pie- 
lęgnowanie chorych: od dorostych w kwocie 62 ct. a. w., a dla nieletnich 
31 ct. a. w. począwszy od 1. października 1898. 

Lwów, dnia 8. października 1898. 
Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 
Ozłonek Wydziału krajowego: 
Dr. Franciszek Hoszard w. r. 


Nr. 96. 
0 g4 98 z 6 nije 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 8. października 1898 L. 61.391, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechnym w Wadowicach. 


Na mocy $. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą e. k. Namiestnietwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym 'w Wadowicach za leczenie 
i pielęgnowanie chorych: od dorosłych w kwocie 76 ot. a. w., a dla nie- 
letnich 38 et. a. w. począwszy od 1. października 1898. 

Lwów, dnia 8. października 1898. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 
Ozłonek Wydziału krajowego: 

Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
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Nr. 97. 


0 'gół *o?*s*z e žni 6 


Wydziału krajowego Królestwa Galieyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 9. października 1898 L. 61.388, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechym w Złoczowie. 


Na mocy $. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1697 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą e. k. Namiestnictwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym w Złoczowie za leczenie i pie- 
lęgnowanie chorych: od dorosłych w kwocie 58 et. a. w., a dla nieletnich 
29 ct. a. w. począwszy od 1. października 1898. 

Lwów, dnia 9. października 1898. 
Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Qzłonek Wydziału krajowego: 
Dr. Franciszek Hoszard w. r. 


Nr. 98. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 9. października 1898 L. 61.387, 

w przedmiocie ustanowienia taksy dziennej za leczenie i pielęgno- 
wanie chorych w szpitalu powszechnym w Nowym Sączu. 


Na mocy §. 9. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. u. kr.) 
Wydział krajowy w porozumieniu się i za zgodą e. k. Namiestnictwa usta- 
nawia taksę dzienną w szpitalu powszechnym w Nowym Sączu za leczenie 
i pielęgnowanie chorych: od dorosłych w kwocie 67 ct. a. w., a dla nie- 
letnich 34 et. a. w. począwszy od 1. października 1898. 


Lwów, dnia 9. października 1898. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Qzłonek Wydziału krajowego: 
Dr. Franciszek Hoszard w. r. 


